

ΕΕ5Τ 

Κθ35θη: 5ί9Β 
(βΓπϋθεΙϋθϋ) 

1_003ΐΪ0η: ΑΙίιβηΙ ΕΙΙιηίΚο 
Τγρο9Γ3(ίοι^^ 


1827 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 232 

4 Απριλίου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ3) 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (α) 

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / 
Γ.Γ.Δ.Ε./Δ3, προσκαλεί την 15-4-2014, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία δημοπράτησης), στα γρα¬ 
φεία της Διεύθυνσης Συντήρησης οδικών έργων (Δ3) 
(οδός Κεφαλληνίας 104 Τ.Κ. 112 51 ΑΘΗΝΑ), της ΓΓΔΕ 
του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. τους ενδιαφερομένους σε 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές, με το σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν. 3669/08, για την επιλογή 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης 
παλαιός κινητής γέφυρας πορθμού Ευρίπου Χαλκί¬ 
δας», συνολικής δαπάνης πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων 
ευρώ (530.000,00 €) συμπεριλαμβανομένης και της δα¬ 
πάνης Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) της 
ΓΓΔΕ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ (οδός Κεφαλληνίας 104, Αθήνα, ΤΚ 11251). 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρό¬ 
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 071, αριθμός ενά- 
ριθμου έργου 2008ΣΕ07100000 Τόπος εκτέλεσης των 
εργασιών Το έργο θα εκτελεσθεί στην πόλη της Χαλ¬ 
κίδας. Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση - επισκευή 
της παλαιός κινητής γέφυρας του πορθμού Ευρίπου 
με παράλληλη αποκατάσταση της κυκλοφορίας των 
πεζών υπέρ του πορθμού στην περιοχή του έργου με 
τη χρήση υπάρχουσας πεζογέφυρας, η οποία πρέπει 
προηγουμένως να συντηρηθεί. Οι εργασίες που προβλέ- 
πονται στον παρόντα διαγωνισμό είναι κυρίως εργασίες 
μηχανουργείου, αρκετές από τις οποίες θα χρειαστεί 
να εκτελεστούν επιτόπου, εργασίες επισκευής, συντή¬ 
ρησης, αντικατάστασης των υδραυλικών συστημάτων 
της γέφυρας καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος αυτομάτου ελέγχου και τηλεμετρίας για 
τον ορθό χειρισμό και παρακολούθηση της κίνησης και 
κατάστασης της γέφυρας. 


Επίσης προβλέπεται βαφή της μεταλλικής γέφυρας, 
επισκευή του συνθετικού καταστρώματος κυκλοφορίας 
της και μικρές σε έκταση και δαπάνη δομικές επεμβά¬ 
σεις. Διάρκεια εκτέλεσης Διακόσιες δέκα (210) ημερο¬ 
λογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουρ¬ 
γείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και 2η 
τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών ανε¬ 
ξάρτητα από την έδρα τους. Επιπλέον οι Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις οι έχουσες έδρα ή δηλώνουν δεύτερο Νομό 
το Νομό Εύβοιας και ανήκουν στην 3η τάξη για έργα 
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου), στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μ.Ε.ΕΠ. 

Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι 
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
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συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, 
στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν 
επηρεάζει το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης 
και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δη¬ 
μοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα¬ 
λύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Αποδεικτικά Συμμετοχής 

Τα απαιτούμενα αποδεικτικά συμμετοχής αναφέρο- 
νται στα άρθρα 23 και 24 της Αναλυτικής Διακήρυξης. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δι¬ 
αγωνισμούς Δημοσίων Έργων. 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς. 

Έξι (6) μήνες από την αναφερόμενη προθεσμία παρα¬ 
λαβής προσφορών. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 24 του Ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμε¬ 
τοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., 
ήτοι στο ποσό των 8.568,10 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστο¬ 
λές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο 
του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπρα¬ 
ξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της, με 
ελάχιστη διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής έξι 
(6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον, από την 
αναφερομένη ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 15 της αναλυ¬ 
τικής Διακήρυξης. Κριτήρια ανάθεσης Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/2008. 

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προ¬ 
σφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνική Δικαιολο- 
γητικά Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας. 

Δεν απαιτούνται. 

Λοιπές πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Συντήρησης Οδι¬ 
κών Έργων (Δ3) της ΓΓΔΕ του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, 
επί της οδού Κεφαλληνίας 104, 3°ζ όροφος, ΤΚ 112 51 
ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210.8654597, 210 8619569,ΦΑΞ 210.8619578. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν μία σει¬ 
ρά των τευχών δημοπράτησης μέχρι και την 10-4-2014 
ημέρα Πέμπτη, με καταβολή αντιτίμου για την αναπα¬ 
ραγωγή τους είκοσι (20,00) €, στην Γραμματεία της 
Διεύθυνσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) (οδός Κε¬ 
φαλληνίας 104 Τ.Κ. 112 51 ΑΘΗΝΑ). 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 

Η Διευθύντρια Δ3 
ΜΙΛΕΝΑ ΚΟΝΤΟΥ 


( 2 ) 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
Αριθμ. διακ. 2/2014 

(Η αρίθμηση παραπέμπει στο Παράρτημα του Π.Δ. 118/ 
2007, Τμήμα Β) 1. Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1,10674 
Αθήνα, Τηλ: +30 2103671014, Φαξ: +30 2103614355, νννννν. 
άβηαΐά.ςιΐ'. 2.-, 3. Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
4. Η σύμβαση αφορά Υπηρεσίες. 5. Τόπος παροχής των 
υπηρεσιών: Αθήνα, Κρήτη 6. Υπηρεσίες ΜεταφορώνΈρ- 
γων Τέχνης Έκθεσης: «Ο Γκρέκο μεταξύ Βενετίας και 
Ρώμης». Το δημοπρατούμενο αντικείμενο αφορά την 
παροχή υπηρεσιών συσκευασίας, φόρτωσης/εκφόρ- 
τωσης, μεταφοράς, τοποθέτησης/απεγκατάστασης των 
έργων τέχνης και των λοιπών αντικειμένων στους 
προβλεπόμενους χώρους. Προϋπολογισμός: 110.000,00 
€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 7.-, 8. Διάρκεια της σύμβασης: 10 μήνες 
από την ανάθεση, 9. Εναλλακτικές προσφορές δεν είναι 
δεκτές, 10.-, ΙΙ.α) Η διακήρυξη και τα παραρτήματά της 
είναι διαθέσιμα στην ανωτέρω διεύθυνση της αναθέ- 
τουσας αρχής. Οι υπηρεσίες του Μουσείου Μπενάκη 
είναι κλειστές την Παρασκευή, β) Προθεσμία παραλαβής: 
05.05.2014,14:00 μ.μ. Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων: 
22.04.2014. γ)-, 12.α) Καταληκτική ημερομηνία για την 
παραλαβή των προσφορών: 06.05.2014, 11:00 π.μ., β)-, 
γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ανωτέρω διεύθυν¬ 
ση της Αναθέτουσας Αρχής, δ) Οι προσφορές συντάσ- 
σονται στα ελληνικά, 13. α) Κατά την αποσφράγιση των 
προσφορών, μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες 
ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, β) Η 
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 06.05.2014, 
ώρα 11:00 π.μ. στην ανωτέρω διεύθυνση της Αναθέτου¬ 
σας Αρχής, 14. Εγγυητική συμμετοχής 5% του προϋπο¬ 
λογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Εγ¬ 
γυητική καλής εκτέλεσης 10% του συμβατικού 
τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Εγγυητική 
προκαταβολής, ισόποση με την προκαταβολή, 15. Το 
Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από 
Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή) στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ και 
το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρο¬ 
μή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκε¬ 
κριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης 
Ένταξης (ΣΑΕ) 2012ΣΕ01480041. Προβλέπεται έντοκη 
προκαταβολή έως 20%, με ισόποση εγγυητική και απο¬ 
πληρωμή μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέ¬ 
ων της σύμβασης. 16. Στην περίπτωση που η προκηρυσ- 
σόμενη σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της σύμβασης, 
καλεί την ένωση να περιβληθεί τη μορφή της Κοινο¬ 
πραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού 
εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δι¬ 
καίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο 
και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστα¬ 
σης στην Αναθέτουσα Αρχή, 17. Δικαίωμα συμμετοχής 
στο Διαγωνισμό έχουν (α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα 
που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα 
κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα 
κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δήμο- 
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σίων Συμβάσεων (Θ.Ρ.Α.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το 
Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α'), ή τρίτες χώρες που έχουν συ¬ 
νάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους 
ή την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω 
κράτη, (β) Ενώσεις προσώπων των παραπάνω υπό (α) 
προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Τα μέλη 
των ενώσεων θα πρέπει να ανήκουν στα πρόσωπα της 
ως άνω περίπτωσης (α). Με την υποβολή της προσφο¬ 
ράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Α.Α. 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την παροχή των 
υπηρεσιών. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης 
της σύμβασης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλή¬ 
ρους εκτέλεσης της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε υπο¬ 
ψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση) μπορεί να 
συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα με μία 
μόνο προσφορά είτε ως μέλος μίας και μόνο κοινοπρα¬ 
ξίας ή ένωσης. Για τον διαγωνιζόμενο θα πρέπει να 
ισχύουν τα ακόλουθα: Α: 1. Δεν συντρέχουν λόγοι απο¬ 
κλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους 
στο άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18. 2. Δεν τελεί υπό 
πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή υπό διαδικασία θέ¬ 
σης σε διαδικασία εξυγίανσης, υπό κοινή εκκαθάριση 
του Κ.Ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 
ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / 
νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικα¬ 
σία), υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του 
Ν. 3588/2007 ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ει¬ 
δικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος (ή σε 
περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων 
σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία), υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. 
3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής 
εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοι¬ 
νωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώ¬ 
σεις. 4. Δεν υποβάλλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από την 
παρούσα ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές 
5. Οι διαγωνιζόμενοι ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή 
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 
της διακήρυξης και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επι¬ 
μελητήριο (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οι¬ 
κείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές ορ¬ 
γανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους). 6. Οι διαγω- 
νιζόμενοι δεν σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/ 
οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα 
Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσ- 
σόμενης σύμβασης και εξ αυτού του λόγου διαπιστώ¬ 
νεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης. 7. Σε περίπτωση υπο¬ 
βολής κοινής προσφοράς από ενώσεις, οι παραπάνω 
λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθένα από τα μέλη της 
ένωσης. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για ένα 
μόνο μέλος ένωσης, η υποβληθείσα κοινή προσφορά 
αποκλείεται από το διαγωνισμό. 8. Σε περίπτωση που 
ο προσφέρων επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέ¬ 
ων που δεν μετέχουν ένωσης με αυτόν σχετικά με την 
εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής 


και χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και 
τεχνικής ικανότητας, αποκλείεται όταν ένας ή περισ¬ 
σότεροι εκ των παραπάνω λόγων αποκλεισμού συντρέ¬ 
χουν στο πρόσωπο του τρίτου φορέα. 9. Οι διαγωνιζό- 
μενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τα ακόλουθα 
ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά την οικονομική και χρη¬ 
ματοοικονομική τους επάρκεια, τις επαγγελματικές και 
τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες: α) Αναγκαίες ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας: Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του προ- 
σφέροντα θα πρέπει να υπερβαίνει κατά τα τρία (3) 
προηγούμενα του έτους του διαγωνισμού έτη (2010,2011, 
2012), ή, αν λειτουργεί ή ασκεί την σχετική με το αντι¬ 
κείμενο της παρούσας δραστηριότητα για μικρότερο 
χρονικό διάστημα για το διάστημα αυτό, το 80% του 
προϋπολογισμού του διαγωνισμού (μη συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων 
που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η 
άθροιση της οικονομικής επάρκειας των μελών της. β) 
Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής και 
τεχνικής ικανότητας: Ο διαγωνιζόμενος οφείλει κατ’ 
ελάχιστον να διαθέτει τεκμηριωμένη συναφή επαγγελ¬ 
ματική δραστηριότητα κατά τα τρία (3) τελευταία έτη 
με επιτυχημένη παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. Ως 
αντίστοιχες υπηρεσίες θεωρούνται οι υπηρεσίες συ- 
σκευασίας και ειδικών μεταφορών μουσειακών αντικει¬ 
μένων για λογαριασμό Μουσείων ή Πολιτιστικών Οργα¬ 
νισμών. Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που 
υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση 
της επαγγελματικής ικανότητας των μελών της. Επίσης 
ο διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει στον τεχνικό εξο¬ 
πλισμό του: οχήματα μεταφοράς τα οποία πρέπει να 
είναι κλειστά, κλιματιζόμενα και να πληρούν τις απα¬ 
ραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας των έργων, ιδιαίτε¬ 
ρα το αυτόματο σύστημα ανάρτησης των κιβωτίων και 
δορυφορικό σύστημα εντοπισμού οχημάτων (ρρε). Τέλος 
ο διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει προσωπικό -ανε¬ 
ξάρτητα από τη συμβατική σχέση του με τον διαγωνι- 
ζόμενο- το οποίο θα απασχοληθεί κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης που θα υπογράφει με τον Ανάδοχο και 
το οποίο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα έμπειρο ως προς 
τη μεταχείριση των έργων και συγκεκριμένα να διαθέ¬ 
τει κατ’ ελάχιστον πενταετή (δετή) εμπειρία και να έχει 
συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα (1) έργο με αντίστοι¬ 
χο αντικείμενο (εργασίες μεταφοράς, συσκευασίας και 
εγκατάστασης έργων τέχνης παγκόσμιας εμβέλειας), 
γ) Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την εξα¬ 
σφάλιση της ποιότητας: Ο προσφέρων οφείλει να είναι 
πιστοποιημένος με βάση το πρότυπο 180 9001: 2008 
από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο 
από το ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής 
της πιστοποίησής του θα πρέπει να καλύπτει το αντι¬ 
κείμενο της διακήρυξης (για την συσκευασία, μεταφορά 
και εγκατάσταση έργων τέχνης). Σε περίπτωση ενώσε¬ 
ως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά την ως 
άνω πιστοποίηση πρέπει να διαθέτουν όλα τα μέλη της. 
10. Ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου ανα- 
δόχου καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι: ί. Δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18, ϋ. Δεν τελεί υπό πτώ¬ 
χευση, διαδικασία εξυγίανσης ή υπό διαδικασία θέσης 
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δε διαδικασία εξυγίανσης, υπό κοινή εκκαθάριση του 
Κ.Ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 ή 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / 
νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικα¬ 
σία), υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του 
Ν. 3588/2007 ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ει¬ 
δικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος (ή σε 
περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων 
σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία), υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, 
ίϋ. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύ- 
ρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέ¬ 
σεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. ίν. Δηλώνει ότι α) 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης, 
β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 
της προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση γ) Τα στοι¬ 
χεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 
ακριβή και δ) πληροί τις ελάχιστες αναγκαίες απαιτή¬ 
σεις οικονομικής -χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγ¬ 
γελματικής και τεχνικής ικανότητας και εξασφάλισης 
ποιότητας. Τα ανωτέρω βεβαιώνονται στη φάση της 
προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. 11. Εφόσον οι προ- 
σφέροντες συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρό¬ 
σωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παρα¬ 
στατικό εκπροσώπησης. 12. Επίσης με την προσφορά, 
τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
σύστασής και εκπροσώπησης τους από τα οποία πρέπει 
να προκύπτουν όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νό¬ 
μιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογρα¬ 
φής κ.λπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του διοικητικού οργάνου και πιστοποιητικό αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 
καταστατικού και μη λύσης της εταιρίας. 13. Σε περί¬ 
πτωση που ο διαγωνιζόμενος επικαλείται τη δυνατότη¬ 
τα άλλων φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με τον 
προσφέροντα σχετικά με την εκπλήρωση των ελάχι¬ 
στων προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονο¬ 
μικής επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής ικανότη¬ 
τας που αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα, οφείλει, 
προκειμένου να αποδείξει αφενός ότι θα έχει στη διά¬ 
θεσή του τα εν λόγω μέσα και αφετέρου ότι τα εν λόγω 
μέσα καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
διακήρυξης διαγωνισμού, να προσκομίσει τα κάτωθι: 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπρο¬ 
σώπου του διαγωνιζόμενου ή, σε περίπτωση ένωσης, 
του κοινού νομίμου εκπροσώπου, στην οποία ο διαγω- 
νιζόμενος δηλώνει ότι επικαλείται μέσα τρίτου φορέα 
και ότι προς τούτο καταθέτει με την προσφορά του τα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/86 του τρίτου φορέα ή απόφαση του οργάνου 
ή του προσώπου που νόμιμα δεσμεύει αυτόν (σε περί¬ 
πτωση που ο τρίτος φορέας είναι νομικό πρόσωπο), η 
οποία αναφέρει: -τα μέσα που προτίθεται ο τρίτος φο¬ 
ρέας να διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης, -την 
δέσμευση του τρίτου φορέα για τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης καθώς και για τον προϋπολογισμό αυτής, 
-ότι ο τρίτος φορέας δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα 
διεκδίκησης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή, -ότι ο 
τρίτος φορέας θα προσκομίσει, στο στάδιο της κατα- 


κύρωσης του διαγωνισμού, τα κατά περίπτωση δικαιο- 
λογητικά και στοιχεία που προβλέπονται και για το 
διαγωνιζόμενο, από τα οποία να προκύπτει ότι τα δη- 
λούμενα ως διαθέσιμα στη σύμβαση τεχνικά και οικο¬ 
νομικά μέσα είναι τα ζητούμενα από την παρούσα. Σε 
περίπτωση που ο τρίτος φορέας είναι νομικό πρόσωπο 
κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προ¬ 
κύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν τον τρίτο 
φορέα, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η παραπάνω 
απόφαση αυτού. 14. Με την προσφορά του ο διαγωνι- 
ζόμενος υποβάλει επίσης: Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
θα δηλώνει αν κάποια και ποια στοιχεία της προσφοράς 
του θεωρεί ότι συνιστούν τεχνολογικά και εμπορικά 
απόρρητα της επιχειρήσεώς του και ότι θα σεβασθεί 
απολύτως το απόρρητο των στοιχείων που θα υποβά¬ 
λουν οι άλλοι διαγωνιζόμενοι. Υπεύθυνη δήλωση περί 
μη απασχόλησης / εκμετάλλευσης ανηλίκων κάτω των 
15 ετών. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι 
δεν έχει στο παρελθόν αποκτήσει πληροφορίες που 
ενδέχεται να συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα για 
τον ίδιο στη διαδικασία σύναψης της προκηρυσσόμενης 
σύμβασης και ούτε πρόκειται να αποκτήσει τέτοιες πλη¬ 
ροφορίες. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς 
από ένωση προμηθευτών, όλα τα παραπάνω δικαιολο- 
γητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη 
που συμμετέχουν στην ένωση. Επίσης στην προσφορά 
της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του 
αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμ¬ 
μετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 
της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με 
σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) 
του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης 
στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο 
τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να 
δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Κοινοπραξίας. 
Σε περίπτωση που τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε 
σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό, προσκομίζεται και αντί¬ 
γραφο αυτού νομίμως επικυρωμένο. Στην περίπτωση 
υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της 
ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκό¬ 
μιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπο¬ 
γραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσω¬ 
πο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν 
υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης. Εάν σε 
κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της 
ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποι¬ 
ητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από 
ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δι- 
καιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται 
ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί 
με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην 
οποία είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων. Στην κατά 
τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώ¬ 
νεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστά¬ 
σεις. 18.-, 19.-, 20. Ισχύς προσφοράς: 6 μήνες, 21.-, 22. 
Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονο¬ 
μική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην προκήρυξη, 23. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασί- 
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ες προσφυγής είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 
Λουίζης Ριανκούρ 85-87, τηλ: +30 2106962254. Διευκρι¬ 
νίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προ¬ 
σφυγών δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή, 24. Δεν 
έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη. 25.-, 26. Η 
σύμβαση δεν καλύπτεται από τη ΣΔΣ. 27. Το κείμενο 
των τευχών της προκήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, 
εκτός από ορισμένα παραρτήματα, τα οποία θα πρέπει 
να παραληφθούν από την ανωτέρω διεύθυνση, διατίθε¬ 
ται μέσω του Διαδικτύου από την ηλεκτρονική σελίδα 
του Μουσείου Μπενάκη, στη διεύθυνση Ιπ1;ίρ://νννννν. 
όοηαΐά.ρΐ', όπου επίσης θα αναρτηθούν και τυχόν συ¬ 
μπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις. 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2014 

Η Πρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 

-♦- 

(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Αριθμ. διακ. Φ 240/14 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Βα- 
σιλίσσης Σοφίας 104 Τ.Κ. 11527 διενεργεί πρόχειρο 
διαγωνισμό για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ» 
ΟΡν 33141310-6, προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή από οικονομικής άποψης προσφορά που θα 
διενεργηθεί στα γραφεία του στις 06/05/2014, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (κατάθεση προσφορών μέχρι 
την Δευτέρα 05/05/2014 και έως ώρα 14:00 μ.μ.). Ειδι¬ 
κοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν. Οι Προσφορές 
ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν 
είκοσι (120) (άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ. 118/07) ημερολογιακές 
ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η χρηματοδότηση είναι από τον Κ.Α.Ε. 1311. Η πληρωμή 
θα γίνει εντός τριών (3) μηνών. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την δια¬ 
κήρυξη στο τηλ: 2132088715 και 474 και Φαξ: 2132088530 
στο Τμήμα Προμηθειών - Γραφείο Προμηθειών, δ/νση: 
Βασιλίσσης Σοφίας 104 Αθήνα Τ.Κ. 11527. 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2014 

Η Διοικητής 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ 

-♦- 

(4) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 

Αριθμ. διακ. 433/14/ΔΔΠ 

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό 
με αριθμό 433/14/ΔΔΠ και με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης λειτουργικής διαχείρισης του 
ΕΣΦΑ». 

Το αντικείμενο των υπηρεσιών, αφορά την Τεχνική 
Υποστήριξη Λειτουργικής Διαχείρισης ΕΣΦΑ, όπως αυτό 
περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω: 


• Συντήρηση και Λειτουργία μηχανολογικών εγκατα¬ 
στάσεων - βάσεως και πεδίου. 

• Συντήρηση και Λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκατα¬ 
στάσεων - βάσεως και πεδίου. 

• Συντήρηση και Λειτουργία ηλεκτρονικών συστημά¬ 
των και βιομηχανικών οργάνων και αυτοματισμών. 

• Λειτουργία Χημείου. 

• Ποσοτικής και Ποιοτικής Διαχείρισης Διεργασιών 
και Ναυτιλιακών θεμάτων ΥΦΑ. 

• Χειρισμό πινάκων ελέγχου συστήματος τηλεμετρίας 
και τηλεχειρισμού (δΟΑϋΑ) καθώς και κατανεμημένων 
συστημάτων ελέγχου (ϋΟδ). 

• Συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος τηλεμε¬ 
τρίας, τηλεχειρισμού και τηλεπικοινωνιών (ΒΟΟ) καθώς 
και των κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου (ϋΟδ) 
σε Ρεβυθούσα, Ν. Μεσημβρία, Σιδηρόκαστρο, Κήπους. 

• Λειτουργία και συντήρηση των τηλεφωνικών κέ¬ 
ντρων των εγκαταστάσεων του ΕΣΦΑ (ΡΑΒΧ’ε). 

• Διαχείριση και αναβάθμιση των συστημάτων προ¬ 
σομοίωσης λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ (δγείοπη δίιτιυΐείοΐ'ε). 

• Φύλαξη καΓΕλεγχο της ζώνης του χώρου διέλευσης 
του Αγωγού Μεταφοράς. 

• Πυρασφάλεια. 

• Παροχή πρώτων βοηθειών. 

• Συντήρηση και Λειτουργία συστημάτων καθοδικής 
και αντικεραυνικής προστασίας αγωγού και εγκατα¬ 
στάσεων. 

• Παρακολούθηση και προγραμματισμός λειτουργίας 
ΕΣΦΑ και κατανομής φορτίου και διαχείριση δηλώσεων 
χρηστών. 

• Συντονισμός και διαχείριση κρίσεων εφοδιασμού. 

• Παρακολούθηση της μετρολογικής αξιοπιστίας των 
συστημάτων τιμολόγησης του ΕΣΜΦΑ καθώς και των 
εγκαταστάσεων τρίτων. 

• Τοπογραφικές αποτυπώσεις και διαχείριση εμπλο¬ 
κών με τρίτους στη Ζώνη Διαχείρισης Αγωγού /συμμετο¬ 
χή για αξιολόγηση ευρημάτων σε εναέριες περιπολίες. 

Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θα παρέχονται καθημερινά, ή/ και σε 
καθεστώς βάρδιας, για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης 
που θα υπογράφει. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε έχει το δικαίωμα να 
αυξήσει ή να μειώσει το ύψος των παρεχομένων Υπη¬ 
ρεσιών, με την έκδοση Εντολών Αλλαγών, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 των Γενικών Όρων της Σύμβασης και με 
προσαρμογή του Συμβατικού Τιμήματος, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του Συμφωνητικού. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις 
ανωτέρω Υπηρεσίες άμεσα με την ανάθεση. 

Οι υπ’ όψιν Υπηρεσίες υπόκεινται στον έλεγχο και 
έγκριση του ΔΕΣΦΑ. 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της σύμβασης, 
επί του οποίου αντιστοιχεί η προσφορά, ανέρχεται στο 
ποσό των δύο εκατομμυρίων είκοσι ένα χιλιάδων και 
πεντακοσίων (€ 2.021.500,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για ένα 
(1) έτος. 

Ο ΔΕΣΦΑ έχει δικαίωμα να ζητήσει επέκταση για ένα 
(1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους αμοιβής. 

Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή. Ο ΔΕΣΦΑ δύ- 
ναται να κατακυρώσει την προμήθεια υπηρεσιών στον 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ του οποίου η ΠΡΟΣΦΟΡΑ έχει γίνει 
αποδεκτή και έχει προσφέρει το μικρότερο ποσοστό 
αμοιβής επί του κόστους των υπό παροχή υπηρεσιών. 
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Προσφορές με ποσοστό αμοιβής μικρότερο ή ίσο του 
0,5 % απορρίπτονται διότι δεν καλύπτουν το ελάχιστο 
λειτουργικό κόστος των ζητούμενων υπηρεσιών σύμ¬ 
φωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

Τόπος Παράδοσης: Οι υπηρεσίες παρέχονται σύμ¬ 
φωνα με τις ανάγκες του ΔΕΣΦΑ και σύμφωνα με τους 
Γενικούς όρους, στα Κτίρια Λειτουργίας και Συντήρη¬ 
σης του ΔΕΣΦΑ, στη νήσο Ρεβυθούσα ή σε όποια άλλη 
εγκατάσταση του ΔΕΣΦΑ υπάρχει ανάγκη κατά την 
κρίση του ΔΕΣΦΑ. 

Γλώσσες: Ελληνική ή/και Αγγλική 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 15/05/2014 
ημέρα Πέμπτη, μέχρι τις 12:00 μ.μ., στην Κεντρική Γραμ- 
ματεία, στο ισόγειο των Κεντρικών Γ ραφείων του Δια¬ 
χειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) 
Α.Ε., Λ. Μεσογείων 357-359, 152 31 Χαλάνδρι, με την 
ένδειξη: 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ 433/14/ΔΔΠ για την «Παροχή 
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Λειτουργικής Δια¬ 
χείρισης του ΕΣΦΑ» 

Εκπρόθεσμες Προσφορές δεν θα αποσφραγιστούν και 
θα επιστραφούν κλειστές στους αποστολείς. 

Τα τεύχη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθε¬ 
νται δωρεάν έως τις 02/05/2014 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 10:00 π.μ.- 13:00 μ.μ., στη Διεύθυνση: 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 357-359,152 31 Χαλάνδρι, 4ος 
όροφος (κος Γ. Πρίμπας - Δ/ντής Διοικητικών Προμη¬ 
θειών τηλ. 210 65 01 815). 

Σημειώνεται ότι προσφορές μπορούν να υποβάλουν 
μόνο οι ενδιαφερόμενοι που έχουν παραλάβει τα τεύχη 
της διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

Μόνο εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των ενδιαφε¬ 
ρομένων του Διαγωνισμού μπορούν να παραλάβουν τα 
τεύχη της Διακήρυξης. 

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: Πέμπτη 
15/05/2014 και ώρα 12:30 μ.μ., παρουσία εξουσιοδοτημέ¬ 
νων εκπροσώπων των εταιρειών που έχουν υποβάλει 
εμπρόθεσμα την προσφορά τους. Η αποσφράγιση θα 
γίνει σύμφωνα με την διαδικασία που αναλυτικά περι- 
γράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

Ημερομηνίες Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τ ύπο: 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ - Ημερομηνία Δημοσίευσης: Παρασκευή 
04/04/2014 

2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - Ημερομηνία Δημοσίευσης: Πα¬ 
ρασκευή 04/04/2014 

3. ΚΟΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - Ημερομηνία Δημοσίευσης: Πα¬ 
ρασκευή 04/04/2014 

4. ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ - Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
Παρασκευή 04/04/2014 

5. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ - Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
Παρασκευή 04/04/2014 

6. ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - Ημερομηνία Δη¬ 
μοσίευσης: Παρασκευή 04/04/2014 

7. ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ - Ημερομηνία Δημοσίευ¬ 
σης: Σάββατο 05/04/2014 

Η σχετική περιληπτική διακήρυξη έχει εισαχθεί και 
στο δικτυακό τόπο (ως ανωτέρω) του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από: 9:00 π.μ. 
έως 16:00 μ.μ. από τη Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών 
του ΔΕΣΦΑ Α.Ε./Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων, 4ος 


όροφος, Λ. Μεσογείων 357-359, 152 31 Χαλάνδρι, τηλ.: 
210 65 01 815, ίαχ: 210 67 49 504. 

Χαλάνδρι, 1 Απριλίου 2014 

Ο Διευθυντής Διοικητικών Προμηθειών 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΜΠΑΣ 
-♦- 

(5) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 

Αριθμ. διακ. 434/14/ΔΔΠ 

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό 
με αριθμό 434/14/ΔΔΠ και με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικής Υποστήριξης Δραστηριότητας Μεταφοράς και 
Εκμετάλλευσης». 

Το αντικείμενο των υπηρεσιών, αφορά την Τεχνική 
Υποστήριξη της Δραστηριότητας Μεταφοράς και Εκ¬ 
μετάλλευσης, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά κα¬ 
τωτέρω: 

• Συντήρηση και Λειτουργία μηχανολογικών εγκατα¬ 
στάσεων - βάσεως και πεδίου. 

• Συντήρηση και Λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκατα¬ 
στάσεων - βάσεως και πεδίου. 

• Συντήρηση και Λειτουργία ηλεκτρονικών συστημά¬ 
των και βιομηχανικών οργάνων και αυτοματισμών. 

• Λειτουργία Χημείου. 

• Ποσοτικής και Ποιοτικής Διαχείρισης Διεργασιών 
και Ναυτιλιακών θεμάτων ΥΦΑ. 

• Χειρισμό πινάκων ελέγχου συστήματος τηλεμετρίας 
και τηλεχειρισμού (δΟΑϋΑ) καθώς και κατανεμημένων 
συστημάτων ελέγχου (ΩΟδ). 

• Συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος τηλεμε¬ 
τρίας, τηλεχειρισμού και τηλεπικοινωνιών (Β(Χ) καθώς 
και των κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου (ΩΟδ) 
σε Ρεβυθούσα, Ν. Μεσημβρία, Σιδηρόκαστρο, Κήπους. 

• Λειτουργία και συντήρηση των τηλεφωνικών κέ¬ 
ντρων των εγκαταστάσεων του ΕΣΦΑ (ΡΑΒΧ’ε). 

• Διαχείριση και αναβάθμιση των συστημάτων προ¬ 
σομοίωσης λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ (δγείβπι δίπιυΙαίοΓε). 

• Φύλαξη καΓΕλεγχο της ζώνης του χώρου διέλευσης 
του Αγωγού Μεταφοράς. 

• Πυρασφάλεια. 

• Παροχή πρώτων βοηθειών. 

• Συντήρηση και Λειτουργία συστημάτων καθοδικής 
και αντικεραυνικής προστασίας αγωγού και εγκατα¬ 
στάσεων. 

• Παρακολούθηση και προγραμματισμός λειτουργίας 
ΕΣΦΑ και κατανομής φορτίου και διαχείριση δηλώσεων 
χρηστών. 

• Συντονισμός και διαχείριση κρίσεων εφοδιασμού. 

• Παρακολούθηση της μετρολογικής αξιοπιστίας των 
συστημάτων τιμολόγησης του ΕΣΜΦΑ καθώς και των 
εγκαταστάσεων τρίτων. 

• Τοπογραφικές αποτυπώσεις και διαχείριση εμπλο¬ 
κών με τρίτους στη Ζώνη Διαχείρισης Αγωγού /συμμετο¬ 
χή για αξιολόγηση ευρημάτων σε εναέριες περιπολίες. 

Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θα παρέχονται καθημερινά, ή/ και σε 
καθεστώς βάρδιας, για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης 
που θα υπογράφει. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε έχει το δικαίωμα να 
αυξήσει ή να μειώσει το ύψος των παρεχομένων Υπη¬ 
ρεσιών, με την έκδοση Εντολών Αλλαγών, σύμφωνα με 
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το άρθρο 4 των Γενικών Όρων της Σύμβασης και με 
προσαρμογή του Συμβατικού Τιμήματος, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του Συμφωνητικού. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις 
ανωτέρω Υπηρεσίες άμεσα με την ανάθεση. 

Οι υπ’ όψιν Υπηρεσίες υπόκεινται στον έλεγχο και 
έγκριση του ΔΕΣΦΑ. 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της σύμβασης, 
επί του οποίου αντιστοιχεί η προσφορά, ανέρχεται στο 
ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτώ χιλιάδων και πεντα- 
κοσίων (€ 2.008.500,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για ένα (1) 
έτος. Ο ΔΕΣΦΑ έχει δικαίωμα να ζητήσει επέκταση για 
ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους αμοιβής. 

Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή. Ο ΔΕΣΦΑ δύ- 
ναται να κατακυρώσει την προμήθεια υπηρεσιών στον 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ του οποίου η ΠΡΟΣΦΟΡΑ έχει γίνει 
αποδεκτή και έχει προσφέρει το μικρότερο ποσοστό 
αμοιβής επί του κόστους των υπό παροχή υπηρεσιών. 

Προσφορές με ποσοστό αμοιβής μικρότερο ή ίσο του 
0,5 % απορρίπτονται διότι δεν καλύπτουν το ελάχιστο 
λειτουργικό κόστος των ζητούμενων υπηρεσιών σύμ¬ 
φωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

Τόπος Παράδοσης: Οι υπηρεσίες παρέχονται σύμ¬ 
φωνα με τις ανάγκες του ΔΕΣΦΑ και σύμφωνα με τους 
Γ ενικούς Ορους, στα Κτίρια Λειτουργίας και Συντήρη¬ 
σης του ΔΕΣΦΑ, στη νήσο Ρεβυθούσα ή σε όποια άλλη 
εγκατάσταση του ΔΕΣΦΑ υπάρχει ανάγκη κατά την 
κρίση του ΔΕΣΦΑ. 

Γλώσσες: Ελληνική ή/και Αγγλική 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 19/05/2014 
ημέρα Δευτέρα, μέχρι τις 12:00 μ.μ., στην Κεντρική 
Γ ραμματεία, στο ισόγειο των Κεντρικών Γ ραφείων του 
Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣ¬ 
ΦΑ) Α.Ε., Λ. Μεσογείων 357-359,152 31 Χαλάνδρι, με την 
ένδειξη: 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ 434/14/ΔΔΠ για την «Παροχή 
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Δραστηριότητας Με¬ 
ταφοράς και Εκμετάλλευσης». 

Εκπρόθεσμες Προσφορές δεν θα αποσφραγιστούν και 
θα επιστραφούν κλειστές στους αποστολείς. 

Τα τεύχη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθε¬ 
νται δωρεάν έως τις 05/05/2014 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 10:00 π.μ. -13:00 μ.μ., στη Διεύθυνση: 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 357-359,152 31 Χαλάνδρι, 4ος 
όροφος (Γ. Πρίμπας - Δ/ντής Διοικητικών Προμηθειών 
τηλ. 210 65 01 815). 

Σημειώνεται ότι προσφορές μπορούν να υποβάλουν 
μόνο οι ενδιαφερόμενοι που έχουν παραλάβει τα τεύχη 
της διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

Μόνο εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των ενδιαφε¬ 
ρομένων του Διαγωνισμού μπορούν να παραλάβουν τα 
τεύχη της Διακήρυξης. 

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: Δευτέρα 
19/05/2014 και ώρα 12:30 μ.μ., παρουσία εξουσιοδοτημέ¬ 
νων εκπροσώπων των εταιρειών που έχουν υποβάλει 
εμπρόθεσμα την προσφορά τους. Η αποσφράγιση θα 
γίνει σύμφωνα με την διαδικασία που αναλυτικά περι- 
γράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

Ημερομηνίες Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τ ύπο: 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ - Ημερομηνία Δημοσίευσης: Παρασκευή 
04/04/2014 


2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - Ημερομηνία Δημοσίευσης: Πα¬ 
ρασκευή 04/04/2014 

3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
Παρασκευή 04/04/2014 

4. ΑΓΩΝΑΣ ΞΑΝΘΗΣ - Ημερομηνία Δημοσίευσης: Πα¬ 
ρασκευή 04/04/2014 

5. ΣΕΡΡΑΪΚΟ ΘΑΡΡΟΣ - Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
Παρασκευή 04/04/2014 

6. ΘΡΙΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
Παρασκευή 04/04/2014 

7. ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - Ημερομηνία Δημοσίευσης: Παρα¬ 
σκευή 04/04/2014 

Η σχετική περιληπτική διακήρυξη έχει εισαχθεί και 
στο δικτυακό τόπο (ως ανωτέρω) του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από: 9:00 π.μ. 
έως 16:00 μ.μ. από τη Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών 
του ΔΕΣΦΑ Α.Ε./Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων, 4ος 
όροφος, Λ. Μεσογείων 357-359, 152 31 Χαλάνδρι, τηλ.: 
210 65 01 815, ίαχ: 210 67 49 504. 

Χαλάνδρι, 1 Απριλίου 2014 

Ο Διευθυντής Διοικητικών Προμηθειών 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΜΠΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Αριθμ. 466161 

Ο ΟΣΕ Α.Ε διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
με Αριθμ. Διακήρυξης: 13078/1 «Ανάθεση σε Ανάδοχο 
για δύο (2) έτη της μίσθωσης και συντήρησης τριάντα 
έξι (36) τεμαχίων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 58.449,60 € με Φ.Π.Α. 23%. 
Υποβολή προσφορών έως την 13ς ΜΑΪΟΥ 2014, ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ, καθημερινά από 11:00 - 13:00. 

ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1-3, γραφείο 229, τηλ. 210-5297229- 
230, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7, τηλ. 2310-599117, 
599122. 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 
Ο Προϊστάμενος ΔΙΠΕΦ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 

Αριθμ. 11843 

Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών προκηρύσσει ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ), για την ανάδειξη μειοδότη για την κατασκευή 
του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Αργους 2014», συνολικού 
προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: Οδοποιίας με προϋπολογισμό 162.601,38 € 
(χωρίς αναθεώρηση, Φ.Π.Α.). 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι: Δημοτική Ενό¬ 
τητα Άργους. 

4. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφε¬ 
ρομένους όπως ο νόμος ορίζει, στα γραφεία του Δήμου 
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Άργους-Μυκηνών, οδός Καποδιστρίου 9-11 στο Αργος, 
την 22η Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης παρα¬ 
λαβής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

5. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζε¬ 
ται σε 180 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

• Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη ή στην 1η τάξη 
ή στην 2η τάξη (εντός Νομού) για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. 

• Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

• Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 


Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό με¬ 
ταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

7. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε 3.252,00 € ήτοι ποσοστό 2% επί του προϋπολογι¬ 
σμού μελέτης και θα απευθύνεται στο Δήμο Άργους 
- Μυκηνών με προθεσμία ισχύος τουλάχιστον 210 ημε¬ 
ρολογιακών ημερών (επτά μήνες) από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ. 

9. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
τεύχη συμπλήρωσης προσφοράς καθώς και τα τεύχη 
δημοπράτησης από τα γραφεία του Δήμου Άργους-Μυ¬ 
κηνών (2751360036, 2751360053) τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μέχρι και την 17η Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη. 

Άργος, 2 Απριλίου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 












